"ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ 
1ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 543 
೭.ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಡಾ: ತೇಜಸ್ಸಿನಿ ಗೌಡ 


3.ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 16-12-2021 


4ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು 
ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 


ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು| ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 
ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಬರುವ ಎಷ್ಟು ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ | ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ನೀಡಲಾಗಿದೆ 
ಮಾಡಲಾಗ್‌ಪೆ; (ಅಂಕಿ ಅಂಶ ನೀಡುವುದು) 


ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾವ್ಯಾವ | ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ:-3 ರಲ್ಲಿ 

ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ; | ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ವೆಚ್ಚವಾದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; ಹೂಳು ತೆಗೆದ ನಂತರ 

ಅಂತರ್ಜಲಮಟ್ಟ ಹೇಗಿದೆ; 

ಹಾಗೂ ದೇವನಹಳ್ಳಿ | ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹಣ | ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದು. 

ವ್ಯಯಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) | ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ವಿವಿಧ 

ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹಣ ನೀಡುವ ಯೋಚನೆ ಇದೆಯೇ; | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ - ರಲ್ಲಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆಳೇಕೋಟೆ | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆಳೇಕೋಟೆ 

ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ | ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 

ಮಳೇಕೋಟೆ ಕೆರೆ, ದೊಡ್ಡರಾಯಪ್ಪನ ಹಳ್ಳಿಯ ದೊಡ್ಡರಾಯಪ್ಪನ ಹಳ್ಳಿಯ ಕೂಸಮ್ಮನ ಕೆರೆ 

ಕೂಸಮ್ಮನಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕ್ನರಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯ | ಹಾಗೂ ಚಿಕರಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯ ಗೌಡನ 

ಗೌಡನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಣ | ಕೆರೆಗಳು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ 

ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆಯೆಳಿ;; ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಮಳೇಕೋಟೆ ಕೆರೆಯು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 
ಕೆರೆಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಕೆರೆಗೆ ಅನುದಾನ 
ಒದಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಊ | ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ |ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು 
“ಪಂಚಗಿರಿ'ಗಳೆಂದು ಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದ ಹ ಭು ರ 

‘ ‘ ಗಿ ರ್ಯ ್ಲ; )) '& 
ರಾ: 'ಭಿಬಟ್ಕ' ವೂ ದಿಯತೆ ಡ್ಯಾರಿಗೆಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ನೀರು ಇಂಗಿಸುವ 
ನಂದಿಗಿರಿ, ಚೆನ್ನಗಿರಿ (ಚನ್ನರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟಿ) ಯೋಜನೆಯ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಸ್ಕಂದಗಿರಿ (ಕರಾಳ ಬೆಟ್ಟಿ ಬಹ್ಮಗಿರಿ ಮತ್ತು | ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

ವರ್ದನ ಗಿರಿ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂಗಳನ್ನು 

ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರು ಇಂಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ 

ಇದೆಯೆ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಹಣ 


ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ? 


ಸಂಖ್ಯ: ಎ೦ಐಡಿ 152 ಎಲ್‌ಸಿಕ್ಕೂ 2021. 


( ಜೆ.ಸಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ) 
ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು 


ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 
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ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಡಾ: ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಗೌಡ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:543ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ -1 
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳಿಂದ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿವರ 


SN NERS ACRES SE 
ಬಳಗಾವಿ |4702-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕರಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 
ಹುಕ್ಕೇರಿ |4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕರಗಳ 4 
ಆಧುನೀಕರಣ 
3 2018-19 ಬೆಳಗಾವಿ ಖಾನಾಪೂರ |4702-ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕರಗಳ 3 F 
ಆಧುನೀಕರಣ 
4 2018-19 ) ಬೈಲಹ ೦ಗಲ |4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 725.00 7] 22172 18.08 
ಆಧುನೀಕರಣ 
5 2018-19 ಬೆಳಗಾವಿ ದತ್ತಿ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕರಗಳ 5 448.00 2 33100 26.21 
ಆಧುನೀಕರಣ 
7 2018-19 | ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ |4702-00-101-1-07-436 ನಬಾರ್ಡ- 2 90.00 2 | 48390 19.84 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
2018-19 | ಧಾರವಾಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 4702-00-101-1-07-139 ಕರಗಳ 3 300.00 
ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
2018-19 | ಧಾರವಾಡ ಕಲಘಟಗಿ |4702 ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪಧಾನ 100.00 34561 14.17 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
2018-19 | ಧಾರವಾಡ ನವಲಗುಂದ 1|4702-00-101-1-07-436 ನಬಾರ್ಡ- 20.00 $146 3.34 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
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2018-19 4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

2018-19 ಮುಂಡರಗಿ 14702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

2018-19 ಶಿರಹಟ್ಟಿ 4702-00-101-1-07-436 ನಬಾರ್ಡ- 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 

2018-19 ನೆರಗುಂದ  14702-00-101-1-07-436 ನಬಾರ್ಡ- 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 

2018-19 ಹಾ ಹಾನೆಗಲ್‌ 14702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪು್ರಧಾನ 
daha 

2018-19 ಹಾ ಶಿಗ್ಗಾಂವ 14702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

2018-19 ಹಾ ಸವಣೂರು 14702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

2018-19 ಹಾಃ ಹಿರೇಕೆರೂರ 14702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

2018-19 ಹಾವೇರಿ €ಬಿನ್ನೂರ [4702 ಕೆರೆಗಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

2018-19 ಹಾಃ ಹಾವೇರಿ 4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

2018-19 ಹಾವೇರಿ 4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪುಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

2018-19 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಹೆಳಿಯಾಳೆ 1|4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


ತಾಲ್ಲೂಕು 


[ae] 


ಕಸಂ. ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕ ಕರ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಸಂಖ್ಯೆ 
EM MR EN SE NEE SRCSEON EE 
23 2018-19 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಕಾರವಾರ |4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕರೆಗಳ 3 
ಆಧುನೀಕರಣ 
24 2018-19 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಶಿರಸಿ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕರಗಳ 5 
ಆಧುನೀಕರಣ 
25 2018-19 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಸಿದ್ದಾಪುರ |4702-ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕರೆಗಳ 3 
ಆಧುನೀಕರಣ 
26 2018-19 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಮುಂಡಗೋಡ |4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕರಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 
2018-19 | ಬಾಗಲಕೋ ಹುನಗುಂದ |4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕರೆಗಳ 1 
ಆಧುನೀಕರಣ 
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ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತ 


100.00 


2018-19 | ಬಾಗಲಕೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ |4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕರಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


2018-19 | ವಿಜಯಪುರ | ವಿಜಯಪುರ |4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕರಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


ಕ್ರಸಂ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಕೀರ್ಷ್‌ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಷರಾ 
D) ಪ್ರ [30] 
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ಮಾ 4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕರೆಗಳ 


ಆಧುನೀಕರಣ 
2018-19 4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


2018-19 ಬುರ್ಗಾ |4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕರಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


ಯಲ 
2018-19 ಗಂಗಾವತಿ |4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕರಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 
2018-19 4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 
ಗ್‌ 
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2018-19 | ರಾಯಚೂರು ಹ 4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


2018-19 | ರಾಯಚೂ ಮಾನ್ವಿ 4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕರಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 

2018-19 | ರಾಯಚೂ ರಾಯಚೂರು |4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 
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2018-19 | ರಾಯಚೂರು REE ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕರಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


WL WE. 


53 2019-20 | ಉತರ ಕನಡ | ಹಳಿಯಾಳ 1|4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 

ಶಿರಸಿ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


| 
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ರಸಿ 
ಪು 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕರಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಡಾ: ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಗೌಡ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:543ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ -1 
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳಿಂದ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿವರ 


ತೆಗೆಯಲಾದ ತೆಗೆಯಲಾದ 
ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ 
(ಘ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ) 


4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- X 54823.28 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 

4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- k 12467.95 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 

4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 

ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 

4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 

ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


12 |2018-19. ಪಟಣ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
[4 p) h 2 23301.00 
— ಕೋಲಾರ 


ಜ 
ಯೋಜ 
4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು } 63230.05 05 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ೦ಡಿದ್ದು, 03 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರು 
ಯತಾಸ್ಸಿತಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಅದರಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 


4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- t 52498.00 A 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ 
ಸ್ಟೀಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಂತೆ 
ಅಖ್ಯೆರುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು 


4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಹೊಳು ಹೊಳು ಹೊಳು'ತೆಗೆಯಲು ಷರಾ 
ತೆಗೆಯಲಾದ | ತೆಗೆಯಲಾದ ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚ 
ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ 
(ಘ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ) 


11 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದ್ದು, 04 
ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರು 
ಕ ಯತಾಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಅದರಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕ 


4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
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4702-ಪ್ರೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


18 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತ 


02 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದ 
a — 02 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತಃ 
ae. EE 02 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದ 


018-19. 


ಮಾಲೂರು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ೦ €ಜ; 


| 


018-19. ಇರಿಬಿದನೂರು 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


[S) 


018-19. 4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


3 
6 
6 


[4%] 
by 
೫ 


© 
36 
kal 
2 


[) 


37248.00 13.38 
62140.00 22.35 
183139.53 71.66 
34883.72 13.65 
231976.74 90.77 


146.511.63 57.30 


12906.98 5.55 


bo 


018-19. a ಕರ ಸಂಜೀವಿನಿ 
2018-19. [ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು 4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
28 |2018-19. ತುಮಕೂರು 4702-ಪ್ರೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 100.00 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
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4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 3 420.00 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
ಹಿರಿಯೂರು 4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 14.00 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
೪ಳಕಾಲ್ಕೂರು 4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 27.75 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 4 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
| Bik 
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018-19. |ತುಮಕೂರು 4702-ಪ್ರೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 665.00 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


4279.07 
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4186.05 


4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-ಪೆಧಾನ  ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 4 48.00 


2018-19. [ದಾವಣಗೆರೆ ಚನ್ನೆಗಿರಿ 4702-ಪ್ರೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 6 49.00 6 22790.70 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 2 ' 
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ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 


p 


ಅಂದಾಜು 
ತೆಗೆಯಲಾದ 
ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ 
(ಘ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ) 
4702-ನಬಾರ್ಡ್‌ ಕ 
38 |2018-19. |ಶಿವಮೂಗ್ಗ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 4702-ನೆಬಾರ್ಡ್‌ ಕೆ 68.00 
ಆಧುನೀಕರಣ 
39 12018-19. |ಶಿವ ಸನಗರ 4702-ನಬಾರ್ಡ್‌ ಕೆ 214.00 
ಆಧುನೀಕರಣ 
40 |2018-19. |ಶವ ಗ್ಗ 4702-ನಬಾರ್ಡ್‌ ಕ 30.00 .00 
ಆಧುನೀಕರಣ 
41 |2018-19. |ಶಿವಮೊಗ್ಗ 4702-ನಬಾರ್ಡ್‌ 80.00 6005.00 
ಆಧುನೀಕರಣ 
42 |2018-19. |ಶಿವಮೂಗ್ಗ ಶಿಕಾರಿಪುರ 4702-ನಬಾರ್ಡ್‌ ಕ 159.70 238.00 12 
ಆಧುನೀಕರಣ 
43 |2018-19. |ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 4702-ನಬಾರ್ಡ್‌ ಕ 90.00 2120.00 .05 
ಆಧುನೀಕರಣ 
2018-19. |ಶಿವಮೂಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗೆ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 1042.50 28995.00 14.31 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
45 |2018-19. |ಶಿವಮೂಗ್ಗ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 375.00 16736.00 .26 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
018-19 €ರ್ಥಹಳ್ಳಿ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 480.00 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
4 ಸ jl ಹೆ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 347.00 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
48 |2018-19. 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 320.00 
ಕೆರೆಗಳ ಹ 
50 |2018-19. |ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿಕಾರಿಪುರ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 310.50 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
51 |2018-19. [ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 921.25 23520.00 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


SE EE NSE 
53 |2018-19. |ಶಿವಮೂಗ್ಗ ಶಿಕಾರಿಪುರ ವಶೇಷ ಅಭಿ 236.25 160.00 
ದಬಾ 
RE SNE 
SES EE 


Ra 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


56 2018-19. ಹುಚ್‌.ಡಿ.ಕ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


160.00 
57 |2018-19. ನಂಜನಗೂಡು 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


27358.90 
650.00 


181899.12 


ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಷರಾ 
ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚ 


ಅಂದಾಜು 


ತೆಗೆಯಲಾದ 
ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖೆ 


ತೆಗೆಯಲಾದ 
ಪ್ರಮಾಣ 
(ಘ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ) 


6434.78 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 


ಸಂಖ್ಯೆ 


[Wn 
5 


2018-19. ರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
59 |2018-19. ಟಿ.ನರಸೀಪುರ 4702-ಪೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 50.00 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
2018-19. |ಜಾಮರಾಜನಗರ 8702-ಪೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 2 80.00 48043.46 11.05 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
2018-19. |ಚಾಮರಾಜನೆಗರ ಚಾಮೆರಾಜನೆಗರ 4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳು- 3 300.00 65913.36 15.16 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


6 


ಮ 


2 |2018-19. |ಜಾಮರಾಜನಗರ ಗುಂಡ್ಲುಪೇ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 325.00 102130.41 23.49 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 

2018-19. |ಜಾಮರಾಜನಗರ 4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 175.00 55868.54 12.85 ಪೂರ್ಣಗೊಂಣೆದೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


[e)) [ey) [o>] [e)] 


19. |ಮ ಪಾಂಡವಪುರ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 1080240.00 540.12 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
. |ಮಂಡ್ಯ . 4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 225.00 180000.00 90.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
2018-19. |ಮಂಡ್ಯ ನಾಗಮಂಗಲ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 1490.00 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


1192000.00 596.00 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
67 |2018-19. ಮಂಡ್ಯ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 100.00 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


80000.00 40.00 ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಡೆ 
2018-19. [ಮಂಡ್ಯ 4702-ಪೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 215.00 172000.00 86.00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
ಶ್ರೀ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 290.00 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
36.00 


232000.00 116.00 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ 


20800.00 10.40 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 


2018-19. ಮಂಡ್ಯ ಪಾಂಡವಪು 30.00 24000.00 12.00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಾಸಫ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 6815.00 2045743.00 1432.02 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
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018-19. |ಹಾಸನ 
018-19. |ಹಾಸನ 


ಗ 
ಕೆರೆಗಳ ee 
4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 


19286.00 13.50 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


99227.00 
4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
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ಕರ ಅಭಿವೈದ್ಧ ತಂದಾ ಪಾತ ಷನ ಹಾಳು ನಾಳ ಗಹ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತೆಗೆಯಲಾದ ತೆಗೆಯಲಾದ ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ 
(ಘ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ) 
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79 |2018-19. [ಹಾಸನ €ಲೂರು 4102-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 37 3230.00 35 892157.00 624.51 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 

2018-19. |ಹಾಸನ ಅರಕಲಗೂಡು 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 2 1010.00 18 224285.00 157.00 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
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0.00 


160.00 3 14751.79 11.13 
45.00 _ 7269.17 


5 
2018-19. [ಹಾಸನ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ [4702-ಪಭಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 57 4970.00 2075711.78 1173.32 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
ಜೆ ನ f 
2018-19. ಸನ ಅರಸೀಕರ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 3810.00 55 343128.66 158.95 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
3 €ಜ 
urd ಸ 125429296 430.19 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
« ೈಟ್ಟು ೦ ಜನಿ ] 
208-9. | ಚಕ್ಕವುಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 472-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಘ- 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
2018-19. | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೂಡಿಗೆರೆ 4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 3 230.00 3 21953 35 1428 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ -ಪ್ರಧಾನ 
2018-19. 4702-00-101-1-07-139 
08-9. |[Nಡುಪ ಕುಂದಾಪುರ 4702-00-I0-1-07-39 4 35000 p) 7612500 7508 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ -ಪ್ರಧಾನ 
95 |2018-19. |ಉಡುಪಿ ಹೆಬ್ರಿ 4702-00-101-1-07-139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ -ಪ್ರಧಾನ 
018-19. ಸೋಮವಾರಪೌ 4702-00-I01-1-07-735 


2018-19 ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೈದ್ಧ "ಯೋಜ 178142 8 | 3 
AF ಕಡೊರು 
88 [2018-19 ಕಡೊರು ವಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
91 |2018-19. ೦ಗಳೊರು 4702-00-01-1-07-39 3 94.00 
ಉಡುಪಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ -ಪ್ರಧಾನ 
018-19. |ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ 702-000-0735 4 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ -ಪ್ರಧಾನ 
§ 


[) 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ -ಪ್ರಧಾನ 


ವರಾಜಪೇ 4702-00-101-1-07-139 
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ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ -ಪ್ರಧಾನ 
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ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳಿಂದ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿವರ 
0 


೦. 


ಕ್ಷಶೀರ್ಷಿಕ 
ನಿವೃದ್ಧಿ 
ತೆಗೆಯಲಾದ as 
೦೬ I EE 
b 5| (ಘ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ) 


ಣಾ ಮ K) 
1 |2019-20. |ಬಂಗಳೂರು ನಗರ ಆನೇಕಲ್‌ 4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 
2 |2019-20. |ಬಂಗಳೂರು ನಗರ ಬಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 
3 |2019-20. |ಬಂಗಳೂರು ನಗರ ಬಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 
2019-20, |ನಂಗಳೂರು'ನೆಗರ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 
5 |2019-20. |ರಾಮನಗರ ಕನಕಪುರ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 
2019-20. ರಾಮನಗರ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕರಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 1 1 6000.00 2 
7 |2019-20. |ರಾಮನಗರ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳೆ 
ಆಧುನೀಕರಣ 1 25 { 3702.5 13.31 
2019-20. |ರಾಮನಗರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 115 78047 27.17 
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2019-20 


ಕೃಸಂ.| ವರ್ಷ ಜಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಕ್ಷಶೀರ್ಷಿಕ 
es, ( Kk ಹೂಳು 
ಹೂಳು 
ಅಂದಾಜು ತೆಗೆಯಲಾದ 
ತೆಗೆಯಲಾದ 
ಮೊತ್ತ | ರ್ರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ] ಮೌನ್‌ 
| ಘಮೀಗಳಲ್ಲಿ) 
C 


4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 350.00 
ಬಿದನೂ ಮ 


EAN 38656.00 13.96 


a 
88320.00 31.90 


50 
4702-ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 25 
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಆಧುನೀಕರಣ 


3 y 
KE 
೪ 
Pi 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 4 3 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 
ಶಿಡ್ಲಘಟ ಆಧುನೀಕರಣ 
1 3 
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23 |2019-20. 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 
ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ಬ 

y NE 
[4 
Kad 


31.50 


63542.00 22.79 


12.00 15558.00 5.98 


4 
7 
2 
2 
2 


170.00 59302.33 23.21 


24 |2019-20. 4702-ಪುಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 
ತುಮಕೂರು ಕೊರಟಗೆರೆ ye 
p be [ಲ 20.00 1 6976.74 NY; 
25 |2019-20. 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 
ತುಮಕೂರು ತಿಪಟೂರು ೫ 


22 
2 
|] 
edd 2 160.00 55813.95 21.84 1 
26 2019-20. | ವಂರು ಪಕನಾಯಕನಹಳ [4702-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 
ನಾಯಕನಹುಳ್ಳಿ [ದುನೀಕರಣ 2 90.00 2 31395.35 12.29 


27 |2019-20. a ues 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ o0 
€ 1 
ಆಧುನೀಕರಣ il ( 


28 |201530. |ಹೈಸೂರ [ನಂಜನಗೂಡು ಕರೆ ಸಂಜೀವನಿ 26.00 75504.00 25.88] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | 
251201520. [ಚಾಮರಾಜನಗರ  |ಯಳಂದೂರು ಕರ ಸಂಜೀವನಿ 42.00 121968.00 41,89| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | 
31 |2015-20. |ಜಾಮರಾಜನಗರ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ |ಕರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ WE 27.00 

2019-20. |ಜಾಮರಾಜನಗರ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ 16.00 


2019-20. ಧಡ Caine 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 
೦ಡ್ಯ ಪಾಂಡವಪು ಆಧುನೀಕರಣ 5585.00 


| 9 | 8712000 29.91 
46464.00 15.96] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | 


3 


ಲು 


710400.00 355.20| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Ny 


ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 


ಖಿ 
ಸಂಖ್ದೆ 


ತೆಗೆಯಲಾದ 
ಪ್ರಮಾಣ 
(ಘ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ) 


ತೆಗೆಯಲಾದ 


ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


Ta 
34201520. | } ೫ ್ಷ 
ಆರ್‌ 
ನ ಆಧುನೀಕರಣ 200.00] 4 160000.00 80.00| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ 


| Kl WN 
35 2019-20. 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 
ಗಮಂಗಲ ನ್‌ ಪ 
36 |2019-20. |ಉಡುಪಿ ಕಾಪು 4702-00-101-1-07-139 ಕರಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ -ಪ್ರಧಾನ 1 175.00 1 100.00 


4702-ಪ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 
ಪ್ರಧಾನ _ 
ಮಂಡ್ಯ 


37 |2019-20. |ಉಡುಪಿ ಉ 4702-00-101-1-07-139 ಕರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ -ಪ್ರಧಾನ 1 300.00 
38 |2019-20. |ಕೂಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇ 4702-00-101-1-07-139 ಕರಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ -ಪ್ರಧಾನ 285.00 10023.75 10.04 
f; 


ಆಧುನೀಕರಣ -ಪ್ರಧಾನ 


Bd er 


39 |2019-20. 
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ತೆ 
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳಿಂದ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿವರ 
| 


ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
pt ನು 


ಕಸ 


2 


ವಷ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ _ ತ್ರೆ 
ತೆಗೆಯಲಾದ 
ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ 
(ಘ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ) 
2020-21. [ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಆನೇಕಲ್‌ 4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ) 
ಆಧುನೀಕರಣ 
2020-21. |ರಾಮನಗರ ಕನಕಪುರ 4702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 
2020-21. [ರಾಮನಗರ ರಾಮನಗರ 4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


ಮಿ 
2020-21. |ರಾಮನಗರ ಮಾಗಡಿ 47102-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 
5 2020-21. |ರಾಮನಗರ ನ್ನಪಟ್ಟಣ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


-21. [ಕೋ 


ಲಾರ 
iy | WN 
11 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇ ಕರ ಸಂಜೀವಿನಿ 
i NN ನ | WK iG 
13 |2020-21. |ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ 39960.00 05 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
pe) 
Sy MS ne. 
ನಾಲ 


©. 
1 
3 
pl 6643.00 


91056.50 31.51 


6613.80 


ಜ 


0.00 04 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
0.0 01 ಕಾಮಃ ಹೂಳು 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ತೆಗೆಯಲಾಗಿ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, 
ಉಳಿದ 03 ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
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EC BS. SL EEL, 
ಕಡ್ಡಘ 


ಕರ ಸಂಜೀವಿನಿ 


18 |2020-21. 


- 
vu 


ಕಸಂ.| ವರ್ಷ 


ಷರಾ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತೆಗೆಯಲಾದ ತೆಗೆಯಲಾದ 
ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ 
(ಘ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ) 


Fm NS SS] | 
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ಲ್‌ 
26 |2020-21. |ಜಾಮರಾಜನಗರ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಃ 4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕರಗಳ 1 20.00 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಮಳೆ ಹಾನಿ) 
7 |2020-21. [ಚಾಮರಾಜನಗರ ೦ಡ್ಲುಪೇಃ 4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕರಗಳ 3 44.00 1 11616.00 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಮಳೆ ಹಾನಿ) 
8 [2020-21. |ಯಳಂದೂರು ಕೂಳ್ಗೇಗಾಲ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ್ಸ 
ಯೋಜನೆ 
ಗ್‌ ” su “ws MN SUT BR; ಹಟ 
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30 |2020-21. |ಮಂಡ್ಯ ಆರ್‌.ಪೇ 4702-ಪ್ರೆಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕರಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 
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- 3 
2020-21. |ಕೂಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ 4702-00-101-1-07-139 ಕರೆಗಳ 15.00 1 513.75 0.41 
ಆಧುನೀಕರಣ -ಪ್ರಧಾನ 
34 |2020-21. |ಕೂಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 14702-00-101-1-07-139 ಕರೆಗಳ 8 120.00 3 16120.38 12.19 
ಆಧುನೀಕರಣ -ಪ್ರಧಾನ 
2020-21. |ಕೂಡಗು ವರಾಜಪೇ 4702-00-101-1-07-139 ಕರೆಗಳ 1 40.00 245.00 0.72 
ಆಧುನೀಕರಣ -ಪ್ರಧಾನ 
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ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಡಾ: ತೇಜಸ್ಥಿನಿ ಗೌಡ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:543ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ -2 
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ತಾಲ್ಲೂಕು 2 ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ಅಂದಾಜು ಚ್ಚ 
ಮೊತ್ತ 
SES, SEE 


ENS: EE LE 
ನರಗುಂದ |4702-00-101-1-07-436 ದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕ ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ 90.00 59.15 
ನಬಾರ್ಡ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ [ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ 


€ಟ | ಜಮಖಂಡಿ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕರಗಳ [ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರ ಸ 155.84 155.59 
ಆಧುನೀಕರಣ 
ರ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕರೆಗಳ |ಆಹೇರಿ-ಜಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 218.08 216.82 
ಆಧುನೀಕರಣ ಸುಧಾರಣೆ 


ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
ರ್ಣಗೂಂಡಿದ ಪ್ರಗತಿಯ 
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[9) 
ಳಗಾವಿ ಅಥ 47102-00-—101-1-07-139 ಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲ ಅಥ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ 200.00 217.99 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಲಬುರಗಿ €ವರ್ಗಿ 4702-00-101-1-07-139 [ಸೊನ್ನ ಜಿನಗು 15.00 10.67 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
- 
ಕಲಬುರಗಿ €ವರ್ಗಿ 47102-00-101-1-07-139 ಕ ನ 5.00 3.55 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
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47102-00-—101-1-—07-139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಕಲಬುರಗಿ €ವರ್ಗಿ 


| A 
4 | ವಿಜಯಪುರ ಇಂಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕರಗಳ €ಡಿಹಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರ ಸುಧಾರಣ. 200.00 199.42 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
ಆಧುನೀಕರಣ 
6 ಕಲಬುರಗಿ ಸೇಡಂ 4702 ನಬಾರ್ಡ - ಕೆರೆಗಳ [ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಕೆರೆ ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಹಾಗೂ 50.00 41.98 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಆಧುನೀಕರಣ ಸುಧಾರಣೆ 
7 ಕಲಬುರಗಿ ಚಿಂಚೋಳಿ 4702 ನಬಾರ್ಡ - ಕರಗಳ |ಬೀರನಳ್ಳಿ ಕರ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವ (ರಾಜ ಕಾಲುವ)[ 100.00 86.19 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಆಧುನೀಕರಣ ಸುಧಾರಣೆ 
ಕಲಬುರಗಿ ಚಿಂಚೋಳಿ 4102 ನಬಾರ್ಡ - ಕರಗಳ ಕೂಳ್ಳೂರು ಕರ ಸುಧಾರಣ 31.80 24.33 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
ಆಧುನೀಕರಣ 
9 ಕಲಬುರಗಿ ಸೇಡಂ 4702-00-101-1-07-139  |ತುಮ್ಮಲಕುಂಟಾ ಕರ ಸುಧಾರಣ 5.00 4.20 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
ಕಲಬುರಗಿ ಸೇಡಂ 4702-00-101-1-07-139 |ಅಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮಲಸಾನಿಚೇರು ಕರ ಸುಧಾರಣ 50.00 60.59 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕಲಬುರಗಿ ಸೇಡಂ 4702-00-101-1-07-139 |ಕಡಚೇರಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ  ಊರಾಚೀರು ಸುಧಾರಣ 50.00 37.51 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
s ' ನ್‌ We & NN 
ಕಲಬುರಗಿ €ವರ್ಗಿ 4702-00-101-1-07-139 ರ ಜಿನಗು ಸುಧಾರಣೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
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ಹಂದರಕಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಿ ಕರ ಸುಧಾರಣ 75.00 66.69 ಪೂ ೦ಡಿದ 
ನಾಚವಾರ ಗ್ರಾಮದ ವಾಣಿ ಕರ ಸುಧಾರಣ 60.00 54.16 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
J ಕರ ಸುಧಾರ 40.00 30.30 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
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ಊರಾ ಕೆರೆ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಕರಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 100.00 83.98 ಪೂರ್ಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
50.00 48.52 ಪೂರ್ಣ 

ಕಿಲ್ಲನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಕರೆಯ ಸುಧಾರಣ 50.00 37.37 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಅಜಲಾಪೊರೆ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣ 100.00 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ನೆಸಲವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಪ್ಪ ಕೆರೆಯ ಹಾಗೂ 100.00 102.57 ಪೂರ್ಣ 
ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಯಾದಗಿರ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ೦ ಚಾಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಳೆಬಂಡ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರ 30.00 22.70 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 

ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ರಿಪೇರಿ 
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ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00-101-1-07-139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಚೋಲನಕುಂಟಾ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿ ಹಾಗೂ 


4702-00-—101-1-07-139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕಮ್ಮನಹಾಳ್‌ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಎಂ.ಐ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ತೂಬು ಮತ್ತು 
ಕಾಲುವೆಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಶವಂತನಗರ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ರಾಘವಾಪುರ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು 
ತುಂಬುವ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


47102-00-101-1-07-139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702-00-—101-1-07-139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


60.00 


ಲ್ಲ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜಪುರ ಕೆ 
ಬಂಡ್‌'ಗೆ 8 ಟಂಚ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹೂಳು 


4702-00-101-1-07-139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
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ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂತಾಪುರ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


40.00 27.00 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ 
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ಬೆಂಗಳೂರು 
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ My 4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಉಡಿಪಾಳ್ಯ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 30.00 80] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. | 
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ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಲೂರು 
ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ 
ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಕ್ರಮ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 


ಮಾಲೂರು 
ಮಾಲೂರು 


2018-19 [ಕೋಲಾರ 4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ 


pa] 


ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿಕಣ್ಣೂರು ಕೊಡಗೀ ಕೆರೆಗೆ 
ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೋಲಾರ/ 
ಕೋಲಾರ 
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ಕೋಲಾರ/ 
ಕೋಲಾರ 
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ಮಾಲೂರು 
WN 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ/ 
ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ 


ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ 
ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರು 
ಯತಾಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಅದರಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 
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ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀಪುರ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ 
ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೋಲಾರ 25.37 


ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ 
ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಈ 
ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಅದರಂತೆ ಅಖ್ಯೆರುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು 


ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮಾಲೂರು 
ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
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50.00 7.44 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಗಳ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗ ಬರುವ 
ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು 
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕೋಲಾರ 4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ 


100.00 


ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಪ್ಪಲಮೊಡುಗು ವೊಡ್ಡುಕೆರೆಗ 
ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮುಳಬಾಗಿಲು/ 
ಮುಳಬಾಗಿಲು 


ಕೋಲಾರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
೦ಡಿದ ಪ್ರಗತಿಯ ದೆ 


(eu 
» 
[e 


2 ಕ ಶೀರ್ಷಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು 


p 
[5 
n 


3 


ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೈರಕೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗ ಬರುವ 
ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


2018- ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ 
18-1 ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರು 


ಯತಾಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಅದರಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 


ld 
ಮು ು 
ಕೋಲಾರ Hh 
ಮುಳಬಾಗಿಲು 
ಮುಳಬಾಗಿಲು/ 
¥ ಕೋಲಾರ ಪ್ರ 
aki ಮು Wii 


ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರವಿರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿಕೆರೆಗ ಬರುವ 
ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


25 50.00 0.45 


WE 
yl ಟು 
» 


26 19 


ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉತ್ತನುರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗ ಬರುವ 
ಮುಳಬಾಗಿಲು/ ನ 
ಕೋಲಾರ SS ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ 100.00 30.88 
ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಳಬಾಗಿಲು/ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಂತಲಹಳ್ಳಿ 
ಕೋಲಾರ 702 ಪ್ರ ರಿ 2 7 ೪ ಪೂ ದೆ 
js ites | ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. 60.00 43.82 ರ್ಗಾಗೂಂಷ 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 
4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ 5 4 60.00 53.59 ರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
TN CN EL Li a [EI 
] 79.85 ರ೯ಗೊಂಡಿದೆ 


4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪುರಂ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಪಾವತಿಸಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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ಕೋಲಾರ ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಹೋಷಕ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಾಷ್ಟೀಯ 
3 72 ಪ್ರ [) ಪ 
31 |2018-19 |ಕೋಲಾರ 4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಳಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 80.00 83.89] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
32 [2018-19 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


€ಲಾರ pe [oo ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೂತಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 80.00 55.34 


e ಕೋಲಾರ 4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ ಈಕಂಬಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ : 75.72 ರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


g 
] 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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ಕೋಲಾರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ ಉಊರುಕುಂಟೆ ಮಿಟ್ಟೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 18.85] ಪ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


41 |2018-19 


೯ಗೊಂಡಿದೆ 


3 


} 8s 
ಫ1|4 
2 
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ಡಾ 


HH 


ye ಸ | 4 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ 
| #1 pore-1s ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕುಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 40.00 33.43| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಹುತೂರು ಳಿ ವಿಟ್ಟಪನಹ ನಿವ 
| s pores ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ 4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ EN ಹೋಬಳಿ ಎಟ್ಟಪ್ನನಹಳ್ಳಿ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 35.00 24.43| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
| 3 pors19 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು |4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲಾಗಾನಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 30.00 25.00| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
| 37 [2018-19 [ಕೋಲಾರ [ಮುಳಬಾಗಿಲು [4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೆದೆಕಾಷ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 30.00 19.56 | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿರೆ [| - | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
| 3 [01819 4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ ಕರವಿರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 14.78) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ WEN ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
| 39 [2018-19 [ಕೋಲಾರ [ಮುಳಬಾಗಿಲು 4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಂಗವಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 13.78 ರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ sma ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
| 40 [2018-19 ನಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ ಚೀಕೊರು ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 15.37 ೯ಗೊಂಡಿದೆ pe 
42 |2018-19 [ಕೋಲಾರ ಆವಣಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 30.00 [| 
201819 [FE ತಸ್ಯಾ ನ ಪಾನದ ನಮಾ CT RTA i 
2018-19 [ಕೋಲಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ — ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಚಿನ್ನತಾತ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
150.00 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ |4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ ಶರಿಸತಿಡು ತೀಟ: ಸೋಟಿಸಲಲ್ಣರು: ಪಾಲನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿವಾಸಮು 2 ಪ್ರಧಾ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 100.00 77.93 ಮಿಗಿನಿ ರ್ಣಿಗೊ - 


ರಾಯಲ್ಲಾಡು ಹೋಬಳಿಯ ಬದ್ಧಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ 
ae ki 38.30| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಲುವೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ — ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಹೊಗಳಗೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 100.00 96.92 
126.72 
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ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ |4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ 
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ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕ್ರಸಂ.] `ವರ್ಷ ಜೆಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ "ಹೆಸರು ತ್ರ ಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
೦ಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
ಹೋಬಳಿ, ದೇವಲಪಲ್ಲಿ ಹೊಸ 
48 |2018-19 |ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ el ದೇವಲಪಲ್ಲಿ ಹೊಸಕುಂಟೆ ಕೆರೆ RS Bi 
ೈ ; 
ರು A ಸ ರೆ 
¥ ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀರು ಹೋಬಳಿ ತಷ್ಟುಥಡದ್ರ ಡೊಢ್ಡಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
2018-19 ೨ ಪ ssf 30.00| 22.03 


ತೊಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ, ಪಂಚಾಯತಿಯ ಆಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ 
50 |2018-19 [ಕೋಲಾರ oe wend cha 34 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 25.00 17.59 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
೨ ಲ s 
51 |2018-19 |ಕೋಲಾರ PR ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ರಾಯಲ್ಲಾಡು ಹೋಬಳಿ ರಾಯಲ್ಲಾಡು ಪಂಚಾಯತಿ 
ಸುಣ್ಣಕಲ್‌ ಹೊಸಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 15.00 11.46 ಪೂರ್‌ಗೆೊಂನಿಟೆ 
ಣ 
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8 
೨) 


ರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಈ 


ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ ಯರ್ರಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ 
ಪಾತೂರು ರೆಡ್ಡಿಕೆರೆಯಿಂದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ 
ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


5 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


WE 
10.00 ಪ. 

ರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
100.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
100.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ದುಗ್ಗಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ, ಕೊತ್ತಮಂಗಲ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದಿ 

ee po Su ಹರಣದ, _ aa 100.00| 77.19 ರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರಾಯಲ್ದಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕೋಡಪಲ್ಲಿ ದೂಡ್ಡ 

63 [2018-19 [ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ Si EDL AE ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ | 000] ೧ರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ರಾಯಲ್ಲಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕೂರ್ಗೆಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
64 2018-19 [ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ |4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ ಧ್ಯ ಪ್ಲ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ. 
i ತಿ 
2) 


| 62 [01 8-19 ಈ 
ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ಪಂಚಾಯತಿ 
M ಕೋಲಾರ ಚನ್ನಯಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ರಕಣಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
53 2018-19 ೨ K\ ಹ E 10.00 6.42 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಮುತಕಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರಂಗಿ 
5 [ores me acid 6೮ ಪೋೋಡಕ ಕಾಲವದು ಕಾಮಗಾಂ won] 049 sia 
ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಯಲ್ಲೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ಸೀಗಹಳ್ಳಿ 
py 
pe] 
6 v ಬ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ; 
ಸ್ಸ್‌ 


pi 
ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚಲ್ಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಬ್ಬಟ ಕೆರೆ 
ವ್‌: 702 ಪ್ರ [a] 
2018-19 |ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಾಸ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ತೆರ್ನಹಳ್ಳಿ 


4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪಸ ಕೆರೆಯ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


57 |2018-19 [ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 
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ಸುಗಟೂರು ಹೋಬಳಿ ಮದನಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ 
ಮದನಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಶೆಟ್ಟಿಮಾದಮಂಗಲ ಕೆರೆ 
ಹೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


5 4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ 


[ss] 


2018-19 
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ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, 
ಜಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಏರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ 


4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ 


($2) 
[Ao] 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿ 


4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನ್‌ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ 


ಹಾಗೂ ಜಲಗೊಂಡನಸಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


[°] 
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ಈ ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:-1236/2020- 
21/ದಿನಾ೦ಕ:22/07/2020 ರಂದು ಆ.ಇಂ ರವರಿಗೆ 
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಕೊರಿಗೆಪಲ್ಲಿ 
ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯಿಂದ ಪಾತೂರು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಬದ್ದಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗೆ 
ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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(eu 
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ಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
ಪಾಾಥಾ 
ರಾಯಲ್ಲಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಮರ್ರಂಪಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚಮ್ಮನ ಕೆರೆ 
ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ; 702 ಪ್ರ [ ನ rs ಡಿದೆ 
idl eas iets dined ಅಥವ ಇರಾ; | li Bm | 
ಪ ಡಿದೆ 
ಹ ಜತ ಮಾಗಿ | 
ಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ |4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ತಿನ್ನಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 500ರ 4895] ಪರಾಗದ | 
ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕೊಳತೂ ಕೆರೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. " 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಳದೇನಹಳ್ಳಿ 
ಮಾಲೂರು 702 ಪ್ರ ರಿ ಹ A) ್ಸಿ 
ಬ [ರಾಗಾ [ವು a 
39.57 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ರಾಯಲಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಯರ್ರಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ 
ಲಾರ ೪ ಸ 


ಥ 


018-19 ನಿವಾಸಪುರ 4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ 
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4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ(ರಾಜ ಕಾಲುವೆ 
/ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ) 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


70 |2018-19 


ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬೋಡಗುರ್ಕಿ ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ 
ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ 
ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ(ರಾಜ ಕಾಲುವೆ 


ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ 
ಕೋಲಾರ 
/ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ) 
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2018-19 
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| ಕೊಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ 
ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 


ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಬಾಲನಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ 
ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ 
ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ(ರಾಜ ಕಾಲುವೆ 


ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 
/ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ) 


[A] 


2018-19 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ 
ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ 
ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ(ರಾಜ ಕಾಲುವೆ 


2018-19 |ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ dedi SEs 


ಸಂಘನ ಹಳ್ಳಿ ದೊಡಿಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ 
ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ 
ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ(ರಾಜ ಕಾಲುವೆ 
| ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ) 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 
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2018-19 


ರಾಮಸಾಗರಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ 
ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ 
ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ(ರಾಜ ಕಾಲುವೆ 
/ ಹೋಷಕ ಕಾಲುವೆ) 


ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 


2018-19 


Rend ಮುಳಬಾಗಿಲು/ 
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018-19 ಮುಳಬಾಗಿಲು 


ದಾ 


15.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮರಹೇರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


77 ನಾಗಸಂದ್ರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 


78 |2018-19 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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S|158189|18|191| 
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ಮುಳಬಾಗಿಲು / 
| 2 po 8-19 die ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜೇಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 12.50 11.29) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮುಳಬಾಗಿಲು / 
83 2018-19 [ಕೋಲಾರ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮಾರಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 14.99) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
& ಮುಳಬಾಗಿಲು ಈ ೪ ಲ 4 » 
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ಮುಳಬಾಗಿಲು / 
ಮುಳಬಾಗಿಲು / 
i WEE We (ited. ಘಃ WOK ಹಃ § Ws a | 200 1449] ನರಗ 
ಮಾಲೂರು / ಸ ಬ 
2018-19 |ಕೋಲಾರ ಬಂದು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹುಣಸೇಕೋಟೆ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 22.50 15.15| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಾಲೂರು / ನ ವ ಸ 
2018-19 [ಕೋಲಾರ ಮಾಲಕ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕುಪ್ಪೂರು ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 13.93] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ |ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉರ್ಡಿಗೆರೆ 
miles pote panes Sie SE ಟ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 1000] 009 
4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ [ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ 
Nilo i 
702-ಪ್ರ ರಿಗಳು-ಕೆ 
2018-19 [ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು [492-ಪಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ [ವರ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಆಧುನೀಕರಣ 
4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 
4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 
4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 


4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 

ta Kiss 

2018-19 [ತುಮಕೂರು ಕುಣಿಗಲ್‌ 450.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
208.00 


97 |2018-19 [ತುಮಕೂರು ಕುಣಿಗಲ್‌ 200.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
200.00 
2018-19 |ಚಿತೆದುರ್ಗ ೊಳಕಾಲ್ಲೂರು 25.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


2018-19 |ಚಿತೆದುರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 4702-ಪ್ರಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ [ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ `ಹೊಳೆ ರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಭರಮಸಾಗರ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಆಧುನೀಕರಣ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


[=] 
pr 
ಇ 


8 


ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ 


7 
88 ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ 


ಯಲ್ಕೂರು ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೆಬ್ಬೂರು ಕೆಂಬಳಲು 
ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಒಡೆದು 
ಹೋದ ಗೌಡನ ಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುತ್ತಿದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ, 
ಯಲಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೊಸೂರು ಕೆರೆ 
ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


o 
[$2] 


ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲೂಕು ಯಡಿಯೂರು ಹೋಬಳಿ 
ಯಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಾರ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ 
ಜಲಾಶಯದ ಪೋಷಕ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸ ಬೇಕಿದೆ 


ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲೂಕು ಯಡಿಯೂರು ಹೋಬಳಿ ತಗ್ಗಿಕುಪ್ಪೆ 
ಗಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಾರ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯದ ಪೋಷಕ 
ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸ ಬೇಕಿದೆ 


4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳೆ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


2018-19 [ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಿನ್ನತ್ತುಹಳ್ಳ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 


ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


4.00 3.99| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ 


| jlo 


106 |2018-19 


ENE 


ತಾಲ್ಲೂಕು 
[xc] 


ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 
[3 


ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 


ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 


ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 


ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 
೪ 


ತಿಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸೆರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಪ್ರಗತಯಲ್ಲಡೆ 
ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊತ್ತನೂರು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 4.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ R _ 


ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗಮ್ಮನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 
ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರ್ಟಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 
ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬರಾಳಕೊಬ್ಬೆಹಳ್ಳ 
ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲಗಾಪುರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 
ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


3.99 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ g 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ೬ 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಡಾ: ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಗೌಡ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:543ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ -2 


ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
ಕ್ರಸಂ. | ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲ ತಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ಚ್ಚೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ | ಪ್ರ 


2019-20. |[ಬೆಂಗಳೊರು 'ನೆಗರ [ನ್‌್‌ [702-4 ಆಧುನೀಕರಣ|ಹುಮಂಗಲ ರ ಇಧವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ 7000 % 136| ಪಾರ್ಣಗಾಂಡರೆ | 


ರೂ.ಲಕ ಗಳಲ್ಲಿ 
OY [e) 


ಲಕ್ಷ ಶೀರ್ಷಿಕ 


ಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯ 


[x 


ಅಂದಾಜು ತ 


ಷರಾ 
pe) 


[4 
p 


| | 


| 2 |2019-20. ೦ಗಳೊರು'ನಗರ SET [02d ಆಧುನೀಕರಣ ]ಬಿದರಗುಪ್ತೆ ಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ 17355] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2019-20.|ಬೆಂಗಳೊರು ನೆಗರ ಅನ್‌ [702ರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ |ನರುಪಾಹ ಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾವಗಾರ 4000| 868] ಪಾರ್ಣಗೂಂಡಡೆ 


2019-20. |ಬೆಂಗಳೂರು'ನೆಗರ IR ips ಆಧುನೀಕರಣ ]ಬಿಡರಗುಪ್ತೆ ಡೊಡ್ಡ ಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ 40.00 1322] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2019-20. [ಬೆಂಗಳೊರು ನಗರ Jack Wi ಆಧುನೀಕರಣ ದೊಡ್ಡ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 22.90] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ 
2019-20. |ಬಿಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ದೀವನಹಳ್ಳಿ ಕರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಕೆರೆ 5ರ [ನಾವಾಗಾರ 

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Tas ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ [ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಸಾರಿ 
೦ಗಳೊರು ಗಾಮಾಂತರ Mu; ಸಂಜೀವಿನಿ 


W 2019-20. |ಬಿಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ರ ಸಂಜೀವಿನಿ 


WW 4s ೦ಗಳೊರು'ಗಾಮಾಂತರ Ms ಸಂಜೀವಿನಿ 
2019-20. ಕರ್‌ ಸಂಜೀವನಿ 


| 
2 
4 
ಲ್ಲ 
[2 
3 


p 


4.00 
.00 


Fp) 


4 


3 
Wy 
p 
2 
ಟಿ 


ರ೯ಗೊಂಡಿದೆ 
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< 
pe 
8 
KF 
[oe] 
~ 
ಸ 
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ಫೆ 
[e) 
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| 


9 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಲ 4.00 ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 


4.00 3.54|ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


3.00 2.91|ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
3.00 0.00 


4702-ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ |ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 25.00 4.31 ೦ಡಿದೆ 


ವೇಮಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ, ಬೈರಾಂಡಹಳ್ಳಿ 
ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


೪ 
; 2 ವನೆಹಳ್ಳಿ 
; ೪ 
೦ಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ |ದೀವನಹಳ್ಳಿ 


ಕರ ಸಂಜೀವನಿ ರು ಕಾಮೆಗಾರಿ 


ಳ್ರೇ್ಳ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ 


oy 
3 
ಫೆ 


ರಿಯ ಪತ್ರ ಸಂಃ :=1236/2020- 


fe 


21/ದಿನಾ೦ಕ:22/07/2020 ರಂದು ಆ.ಇಂ ರವರಿಗೆ 
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 


4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


4102 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- ಕ R ಗ; 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿ ಅರಸೀಕೆರೆಯ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಕ್ಕೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


2೨ 


2 
[e) 


20 


21 


22 
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Ny 
[42] 
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31 
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2019-20 


2019-20 


2019-20 


2019-20 


2019-20 


2019-20 


2019-20 


2019-20 


2019-20 


2019-20 


2019-20 


2019-20 


2019-20 


2019-20 


ಕೋಲಾರ 


WE 
36 


€ಲಾರ 


ಕೋಲಾರ 


ಕೋಲಾರ 


ಕೋಲಾರ 


ಕೋಲಾರ 


ಕೋಲಾ 


(4 


ಕೋಲಾರ 


ಲಾರ 


ಲಾರ 


ಲಾರ 


ಲಾರ 


ಕೋಲಾರ 


9) 
ಸ 


ಬಂಗಾರಪೇ 


ಬಂಗಾರಪೇ 


ೀನಿವಾಸಪುರ 
€ನಿವಾಸಪುರ 


ke) 


ಮುಳಬಾಗಿಲು 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 


4702 


ಕರ ಸಂಜೀವಿನಿ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ನಾ 


ಬೂದಿಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ, 
ರಾಮಚಂದ್ರರಾಯನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 

4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ- 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


| WAG 
§ NW 
ಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ನಂಗಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬೈ 


_ 100.00 
ಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, 50.00 
ರಕೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, 50.00 

ಕನ್ನಸಂದ್ರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, 50.00 

ತಾಯಲೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂಕಿ 
ಹೋಬಳಿ, ಬುರಕಾಯಲಕೋಟೆ ನಾರೆಪ್ಪ 
ನಾಯಕನ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


50.00 


§ | 
pe NE 


25.00 


KN MN 


ಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕ 
ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕೊರೆಹಳ್ಳಿ ದೇವರ 
ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಆಚಂಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಪಾಡು 
ಹೋಬಳಿ, ಎಂ.ವ್ಯಾಪಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ 
ನಾಗಲಕುಂಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 
ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ತೂಬು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕ 


ಹೋಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಚಿಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಅಮಾನಿ 
ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ge WM 


ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ಬಸಪ್ಪನಕುಂಟೆ ಕರೆ ಹೊಳತ್ತುವ 2.00 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ ಕಂಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ 

ದೊಡ್ಡಕುರ್ಕಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಹೊಳತ್ತುವ 2.00 0.00] ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ 

ಕಾಮಗಾರಿ 


ಲಕ್ಷ 


gl 


೦ತ 
೦ಡಿದ | ಪ್ರಗತಿಯ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ 


a 
by 
ks) 

il 


ಶೀರ್ಷಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಚ್ಛೆ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕೂತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೃಕೂತ್ತೂರು ಕರೆ 200 

ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಬಚ್ಚವಾರಿಪಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಅಮ್ಮಶೆಟ್ಟಿಪಲ್ಲಿ ಕರೆ 200 

ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
35 |2019-20 [ಕೋಲಾರ ಸ ಕರೌ ಸಂಜೀವಿನಿ ರ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವ 2.00 
ಕಾಮಗಾರಿ 
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36 |2019-20 [ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪಮರ್‌ 8ರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಚಿಲ್ಲೇಪಲ್ಲಿ'ಗ್ರಾಮದೆ ಚಿಲ್ಲೇಪಲ್ಲಿಕೆರ 
ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 

37 |2019-20 [ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕದಿರಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕದಿರಂಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ 2.00 
ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 

38 2019-20 [ಕೋಲಾರ ಶ್ರಾನಿವಾಸಪುರ ಕರ ಸಂಜವನ ಕಡ್ಡೆವಾರಿಪಳ್ಲಿ'ಗ್ರಾಮದ ಯಗವ ರೆ 
ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 

39 |2019-20 [ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪೆಗಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಡ್ನಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವ 200 
ಕಾಮಗಾರಿ 

N wall 


| Wy 

4 2019-20 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚೆಂತಾಮ 4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಕೆರೆಗಳ ಆದುನೀಕರಣ 

M | 


45 ಪ 
6 pe] 
471 |2019-20 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾ 4702 ಪ್ರಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಕೆರೆಗಳ ಆದುನೀಕರಣ 
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ಕೆರೆಗಳ ಆದುನೀಕರಣ 


4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಕೆರೆಗಳ ಆದುನೀಕರಣ 


4102 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಕೆರೆಗಳ ಆದುನೀಕರಣ 


ಶೆ ೪ 
ತಾಲ್ಲುಕು ಆನೂರು ನಾಯನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಚೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 


ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಮಿ 


pd 


y ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕ 


a KN A 


ಜಿಲ್ಲ 
49 |2019-20 |ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು 8702-ಪ್ರೆಧಾನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- |ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಮರಳೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
50 |2019-20 [ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು 7702-ಪೆಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳು- |ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಊರುಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


51 | 2019-20 [ತುಮಕೂರು ಕೊರಟಗೆರೆ 8702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳು-'|ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರಾ ಹೋಬಳಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಹಿರೆತೊಟ್ಟು ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


52 |2019-20 [ಜಖಾಮರಾಜನಗರ ಕೂಳ್ಸೇಗಾಲ ಕರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲ ಕ ್ಸ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಟೆಕೆರೆ ಕೆರೆಯ 
Wi ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕೊಳೇಗಾಲ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾರಂಭಿಸೆಬೇಕಿದೆ 


ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ 
ಕ 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಟಿಕೆರೆ ಕೆರೆ 
ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


& 


1 


2020-21. 


ಬಿಂಗಳ 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಡಾ: ತೇಜಸ್ಥಿನಿ ಗೌಡ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:543ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ -2 
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 


47102-ಕರಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


872 ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


ರ 
ಛ್ಲಿಗುಡ್ಡ ಚಾನೆಲ್‌ 2ಕ.ಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 25.00 023 ಪಾರ್ಣಗೂೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸನ್‌ಪಾಸ್ಪನನಾ | —ojsrriss 
ಪಾಸು 


ರಲ 
ರು ಹೋಬಳಿ ಯರಕೊಂಡರಾಯನೆ 
ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೂಲಗುರ್ಕಿ 
ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


_ ಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, 

ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಹಕ್ಕಿ-ಪಿಕ್ಕಿ 

ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಓಭಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ 
ದಲ್ಲಿ ಇರುವಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ರಂದು ಆ.ಇಂ ರವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸ.ಕಾ.ಇಂ 
ರವರಿಂದ ಬರಬೇಕಿದೆ 


ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುತ್ತಿಗದಾರರಿ 
ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ 


ವರ್ಷ 


WE ಕೋಲಾರ 


Wa Wa 


"| ಕೋಲಾರ 


ಲ್ಪ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ರಾಯಲ್ಲಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಯಡಗಾನಪಲ್ಲಿ 
ಹೊಸಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರುವ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702 ಪ್ರಧಾನ ಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಸೊಣ್ಣಕಲ್ಲು ಕೆರೆಯ 
ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 14702 ಪ್ರಧಾನ ಕ ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ |ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಮೂಲಗೊಲ್ಲಪಲ್ಲಿ 


ಆಧುನೀಕರಣ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


4702 ಪ್ರಧಾನ ರ ಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ |ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಮೂಲಗೊಲ್ಲಪಲ್ಲಿ 
ಆಧುನೀಕರಣ ಕೆರೆಯ ಹೊಸಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 4702 ಪ್ರಧಾನ ರ ಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಕಾಮಗಾರಿ- ಕೆರೆಗಳ ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಏರುಕಾಲುವೆ 
ಆಧುನೀಕರಣ ಓಬಳನಾಯಕನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಲಾರ ಕರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಯಲವಾರ ಕೂಡಗಿ 
ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೋಲಾರ ಕರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ನಿರ್ನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ 


ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


€ಲಾರ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಕಾಮದೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 


ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


| Wi ನ ಬ kh 


ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕರ ಸಂಜೀವಿನಿ ೦ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, 
ಯಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಸಂಜೀವಿನಿ ೦ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, 
ಕಗ್ಗಿನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


5ರ 
ಕರೆ ಬಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಶೆಟ್ಟಿಬಣಕನಹಳ್ಳಿ 
ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮಲ್ಲಕಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ 
ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಬಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಅಸಲಿ ಅತ್ತಿಕುಂ೬ 
ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸ 'C 

ಸ ವನ 
ರ ಸಂಜೀವಿನಿ 

ಸ '€ 

ಗೆ 

ಸ ವಿನ 


2 


ಚ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


ಪಗ 


ತಿಯಲ್ರಿದ 


ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿ 
ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ 


ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುತ್ತಿಗದಾರರಿ 
ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ 


ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸ.ಕಾ.ಇಂ ರವರಿಂದ 


ಬರಬೇಕಿದೆ 


ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿ 
ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 


ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ್ದು, 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ 

ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ 


ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ 


೦ಡಿದ್ದು, 


[a) 


ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ್ದು, 


[) 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ 


ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಚ್ಛೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
30 2020-21 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ |ಕರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಅರಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ 3.50 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ್ದು, 
ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ 
31 2020-21 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ಕರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಶಿವಪುರ ಗುರುರಾಜ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ್ದು, 
ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ 
32 2020-21 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ |ಕರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಅಗ್ರಹಾರ ನಾಗರ 3.50 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ 
33 2020-21 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ಕರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮಣಿಗಾನಹಳ್ಳಿ 3.50 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ್ದು, 
ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ 
.50 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ; ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದ 


34 |2020-21 ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಕರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಲ್‌ ಹೋಬಳಿ, ಬಸಾಪುರ ಕರೆಯಲ್ಲಿ 3 
ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
35 [2020-21 ಕೋಲಾರ ಮುಾಲೂರು ಕರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಲ್‌ ಹೋಬಳಿ, ಬಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 50 
ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


5 
5 
Wk WA 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತದ 


8 
5 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತ 


3¢ 


ನರೌಳ್ಳ 3 

36 2020-21 ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಕರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಲ್‌ ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲ ಮಾವಿನ 3.50 
ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 

37 |2020-21 ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಕರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಲ್‌ €ಬಳಿ, ಯಲುವಗುಳಿ 4.00 
ಕಂಚುಗಾರನ ಮಾವಿನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 

38 |2020-21 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ಕರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪಾರೇಹೂಸಹಳ್ಳಿ ಕರಯಲ್ಲಿ ಹೂಳತ್ತುವ 3.70 
ಕಾಮಗಾರಿ 

39 2020-21 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇ ಕರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಕರೆಯಲ್ಲ ಹೂಳತ್ತುವ 3.60 
ಕಾಮಗಾರಿ 

2020-21 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇ ಕರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕೂಪ್ರ ದೂಡ್ಡ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳತ್ತುವ 3.60 
ಕಾಮಗಾರಿ 
[} ಕರ 
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ಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ದ್ದು, 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ 


[) 
kl 
[e) 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ 


ಕಂಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ 


ಕೂಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ 


೦ಡರ್‌ ಕರಯಬೀಕಿ 
೦ಡರ್‌ ಕರಯಬೇಕಿದ 
೦ಡರ್‌ ಕರಯಬೇಕಿದ 
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by 
[5] 
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೦ಡಿದ 


o 
3 
™ 


Gs 
8 
36 


44 
Ceo Joos —oae— eee ——T—m 


a 
A ps 
ತ್ರ 


PEE 


3 


[1 
! 
30 3 


1 
p 
Ce 
[3 


ಕೂಪ 

೦ಡೆಃ 

2 50 

೮೦ 

Na oe 

SN i oc ke 7 
ES NE ee NL. 

ಕ ರ್ಗ ಜಿಲ್ಲ, ಚಿ 


ಚಿತ್ರದು ತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಸೊಂಡೆಕೊಳ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕ 
ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ. 


2 


(el 
pat 
[e) 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


54 |2020-21 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 702 5 ಗ 
'€ 

ಬೊಮ್ಮಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಗೋನೂರು 

ಕೆರೆಯ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆಗೆ ಸಿ.ಟಿ.ಸಿ 


2020-21 si ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಕ್ಷೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
2020-21 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತ್ರದುರ್ಗ 4702 ಕೆರೆಗಳ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 20.00 
ಆಧುನೀಕರಣ ಹುಲ್ಲೂರು ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಗಳ ಲ್ಲ RY 
ಸ್‌: 9, 
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49.00 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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49.00 


ಮಲ್ಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಫೀಡರ್‌ ಚಾನಲ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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ಕ್ಳರಿರ ) 18.50 
ಮಧುರೆ ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಹಾಗೂ Pi 


ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ 
ಹಾರ್ಡ್‌ ಪ್ಯಾಸೇಜ್‌ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ 


[ey] 


5.50 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


18.50 10.00|ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


11.00 0.00|ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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ಬಳ್ಳ 
ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಹಾಗೂ 
ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು 


ಅಂದಾಜು ತ್ರ ಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
9.25 8.00|ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
4.19 


ಚತ್ತವರ್ಗ ಚತ್ರದಾರ್ಗ ನಕ್ಕ ಕಾಮಾ 


ನ ಬಾ ೌ 
ರೇಖಲಗೆರೆ ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ಥಿ 


ಚಳಕರ 
೪ 


ಕು 


೪ 
ರಾಣೀಕೆರೆ ಏರಿ, ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಫೀಡರ್‌ 
ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಲ್ಲ ಚಳ್ಳಕರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಪರಶುರಾಮಪುರ ಹೊಸಕೆರೆಯ ಫೀಡರ್‌ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಷರಾ 
ರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ರ್ಣಗೂಂಡಿದ. 
ರ್ಣಗೂಂಡಿದಿ. 
ರ೯ಗೊಂಡಿದೆ. 
೯ಗೊಂಡಿದೆ. 


Wy po | 

18.50 ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

ಪೂ 


ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲ ಚಳಕರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


( 


ಲ್ಲ ಚಳ್ಳೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಚೌಳೂರು ಕೆರೆಯ ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. k 
28.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊಣ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಳಕಾಲ್ಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 27.75 ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ. 
ಕೆರೆ ಏರಿ ದುರಸ್ಥಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
37.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
30.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


Wk oo 


ರ್ಣಗೂಂಡಿದಿ. 


ಪೂ 
= 
37.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಪೂ 
ಳಕಾಲ್ಲೂರು ಹಾ 


2020-21 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 
ಷತದಾರ್ಗ 
2020-21 |ಚಿತದುರ್ಗ 
2020-21 |ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 
2020-21 |ಚಿತದುರ್ಗ 


2020-21 |ಚಾಮರಾಜನಗರ 


ಳಕಾಲ್ಲೂರು 


ಳಕಾಲ್ಕೂರು 


ಅಶೋಕ ಸಿದ್ದಾಪುರ 


REE 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲ ಳಕಾಲ್ಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಅಮಕುಂದಿ ಕೆರೆ ಫೀಡರ್‌ ಚಾನಲ್‌ ದುರಸ್ಥಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
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ಕರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕ ಳ್ಸೀಗಾಲ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಟೆಕೆರೆ ಕೆರೆಯ 
ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ 


ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಗಾ 
78 2020-21 |ಚಾಮರಾಜನಗರ ಲ 2 ಕ ್ರು 45.00 44.60|ಪೋರ್ಣ 
ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


79 |2020-21 ್ಲ ್ಲ ಕ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಳ್ಗ; 
ಫ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಟೆಕೆರೆ ಕೆರೆ 
¥ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ದಸ್ನರಾದ ಮಾನ್ಯ ಡಾ: ತೇಜಸ್ಥಿನಿ ಗೌಡ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 


p) ್ಸ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ:543ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ -3 


ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ಅಂದಾಜು ಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
ಮೊತ್ತ 
ಎ 
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ಡಿ 
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ತಾಲ್ಲೂಕು y ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕ 
5 


1 


2018-19. [ಬೆಂಗಳೊರು 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ 
2018-19. |ಚೆಂಗಳೊರು 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ 
5 2018-79. |ಬೆಂಗಳೊರು ಡ್ಲಬಳ್ಳಾಪುರ [4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಹಾದ್ರಿಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 60.30 28.25] ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ 
2018-19. [ಬೆಂಗಳೊರು ಡ್ಲಬಳ್ಳಾಪುರ |4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 110.00 47.18] ಪೂರ್ಣ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ 
5 2018-19. [ಬೆಂಗಳೂರು ಡಬಳ್ಳಾಪುರ |4702-ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ತಿರುಮಗೂಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 30.00 9.23| ಪೂರ್ಣ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ 
| k li 
- 8.35 


ಮ 


2 


vw 


೦ಡಿದ 
ತ್ತಬಳ್ಳಾಪೆ _ } ಪ ೦ಡಿ 
2018-19. [ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ವಬಳ್ಳಾಪುರ |4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಸೋನ್ನನಹಳ್ಳಿ ಕರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 25.00 2.20| ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ 
2018-19. [ಬೆಂಗಳೊರು ಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ |4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ತಿಪ್ಪೂರು ಕರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ : ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ 
2018-19. [ಬೆಂಗಳೂರು [ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ |4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಡೂನುರು ಹಿರೇ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 23.00 24.88] ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ 
2018-19. [ಬೆಂಗಳೂರು ಡ್ನಬಳ್ಳಾಪುರ |4702-ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಬ್ಯಾತ ಕರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 21.00 4.97| ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ 
2018-19. [ಬೆಂಗಳೊರು €ವನಹಳ್ಳಿ 4702-ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಜುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಕರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 40.00 4.77), ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ 
11 2018-79. [ಬೆಂಗಳೊರು ವನಹಳ್ಳಿ 4702-ಕೆರೆಗಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಆಲೂರು ದುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 40.00 11.38] ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ 
12 2018-19. [ಬೆಂಗಳೊರು ಲಮಂಗಲ 4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಡ್ನಬಲೆ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 30.00 4.56] ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ 
13 2018-19. |ಬೆಂಗಳೊರು ಲಮಂಗಲ 4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಹಳೆನಿಜಗಲ್‌ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 100.00 8.17] ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ 
14 2018-19. [ಬೆಂಗಳೊರು ಲಮಂಗಲ 4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಓಬಳಾಪುರ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 30.00 5,70] ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ 
15 2018-19. [ಬೆಂಗಳೊರು ಲಮಂಗಲ 4702-ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಬಿಲ್ಲಿನಕೂಟ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 30.00 ರ್ಣ ಡಿ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ 
16 2018-19. [ಬೆಂಗಳೂರು [ಹೊಸಕೋ 4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಅಟ್ಟಿವಟ್ಟಿ ಕರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ 
ಹೂಸಕೋ 4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಡ್ನನಲ್ಲೂರು ಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 40.00 
ಕಾಮಗಾರಿ 
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2019-20. 


2019-20. 
2019-20. 


2019-20. 


2019-20. 


2019-20. 


2019-20. 


bene 


೦ಗಳೂರು 

ಗಾಮಾಂತರ 

ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗಾಮಾಂತರ 


೦ಗಳೂರ 
ಗಾಮಾಂತರ 


ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ 


ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗಾಮಾಂತರ 


ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ 


ಗಾಮಾಂತರ 
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ಹೂಸಕ 4702-ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ 


ಹೊಸಕ 4702-ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ 


ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾ ಪುರ 4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಂಚಿಗನಾಳ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 30.00 


CEE 


ದೇವನಹಳ್ಳಿ 


e—ee— 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


4702-ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ ತಾವರೆಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 35.00 7.88| ಪೂರ್ಣ 
5 ನಿವೃ! 
ii Mk 


ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಭೆಟ್ರಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆ 3.87|ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ 000 
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ಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪ 
ಕೆರೆಯನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೆರೆಯನ್ನು 
ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 


ನ 


ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 


bers ಕಾಮಗಾರಿ ಕ್ಯ ೪ಳಲು 
ಡ್ಲಿಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 


n ಬಿಡಲಾಗಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೃಬಿಡಲಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೃಬಿಡಲಾಗಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೃಬಿಡಲಾಗಿದ 
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36 | 209-20. |ಚಿಂಗಳೊ 
37 | 2019-20. |[ಬೆಂಗಳೊ 
Wd 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ 
ಗಾಮಾಂತ 
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ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದ 
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40 |2020-21. |[ಬಿಂಗಳೂ 
ಬಾಮಾಂತರ 
41 |2020-21. |ಬಂಗಳೂರು 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ 
42 |2020-21. |ಬಿಂಗಳೂರು [ಕ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ 
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ಸಕೋ 
ಸಕೋ 
ಸಕೋ 
ಸಿಕೋ 
ಸಕೋ 
ಸಕೋ 
ಸಕೋ 


45 |2020-21. |[ಬಿಂಗಳೂರು |ನೆಲಮಂಗಲ ಕರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಣ್ಣ ಅಮಾನಿಕರೆ 2.00 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ 
46 |2020-21. [ಬೆಂಗಳೂರು |ನಲಮಂಗಲ ಕರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಒಬಳಾಪುರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ 2.00 ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
47 |2020-21. |ಬಂಗಳೂರು [|ನಲಮಂಗಲ ಕರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ದೂಡ್ಡಬಿಲ ಕರ 2.00 ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
48 |2020-21. |[ಬಿಂಗಳೂರು |ನಲಮಂಗಲ ಕರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಂಬಾಳು ಕರ 2.00 ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
49 |2020-21. |ಬೆಂಗಳೂರು [ನೆಲಮಂಗಲ ಕರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮರಳು ಕುಂಟಿ ಕರೆ 2.00 ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


kJ 
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